3. АПС 


3.1.Підтримка робочого стану 


3.1.1. Щомісячне технічне 


Календарний план- 


Яковлєв І.Л. 


обслуговування систем пожежної графік робіт №450- Фортунатов А.П. 
сигналізації приміщень підрозділів 01/2022 Савич М.А. 
підприємства, систем пожежної на 2022 рік. Горобець О.І. 
сигналізації приміщень об'єктів Виконання 100 Гоженко С.В. 
соціального розвитку, вентиляційних | 30.09.22р. 
систем відділу систем зв'язку у 
вересні 2022 року на ДП «Антонов». 
Періодичність - Іраз в місць. 
3.1.2.Цілодобове чергування Графік роботи Цупрій К.В. 
черговими на пожежних постах працівників відділу Коренюк Г.С. 
ДП «Антонов» згідно графіка. систем зв'язку на Якимець А... 
підсумованого Ілюшкін В.М. 
обліку робочого часу Юхименко В.В. 
на вересень 2022 Ложечник Б.В. 
100 
року. Іванов Г.А. 
Виконання Потьомко П.М. 
30.09.22р. Черепанов В.Д. 
Данильченко В.В. 
Пономаренко М.Б. 
Гоженко С.В. 
3.2.Усунення несправностей 
3.2.1.Усунення несправностей в Журнал обліку 
приміщеннях підрозділів: саа и Фортунатов А.П. 
о пожежної савичНЯ ль 
про Горобець О.І. 
сигналізації. окон В: 
Яковлєв І.Л. 
- В-450 в корпусі бА, ЦПТС, Виконання 100 
поверх |; 09.09.22р. 
- гуртожитку № 2, поверхі; Виконання 100 
09.09.22р. 
- цеху 004 (склад прекурсорів) в Виконання 100 
корпусі 8-8а, поверх 1; 12.09.22р. 
- архіву в корпусі 102, поверх 1; Виконання 100 
14.09.22р. 
- цеху 58 (склад техніки) в корпусі Виконання 100 
102, поверх 6; 15.09.22р. 
- цеху 018 (дільниця миття посуду) в | Виконання 100 
корпусі 8, поверхі; 20.09.22р. 
- ГК «Жайвір», поверх 5; Виконання 100 
20.09.22р. 
- гуртожитку Мо 3 Виконання 100 
(поверх 2, підвал). 21:09:22р. 
4. РАДІОФІКАЦІЯ 
4.1.Підтримка робочого стану 
4.1.1. Профілактика, налаштування Підтримка Лавриненко В.В. 
апаратури озвучування на прохідній | устаткування у 100 Шатілов Є.Г. 
(вул.Туполєва 1). належному Агризков М.Ю 


4.1.2.Профілактичні заміри 


технічному стані 


